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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 


dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Rok 1909. WAŻ pom t 17. kas" 1909. Część XVIII. 


Nr. 141. 
U s ta w a 


z dnia 5. października 1909, o osuszeniu bagien Rzeszowskich. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, rozporządzam, co następuje: 


§ 1. 


Osuszenie bagien w gminach i obszarach dworskich: Dąbrowa, Trzciana, 
Mrowla, Świlcza, Bratkowice, Lipie, Rogóżnica, Rudna mała i Rudna wielka 
powiatu Rzeszowskiego, tudzież w gminie i obszarze dworskim Klęczany po- 
wiatu Ropczyckiego ma być wykonane jako przedsiębiorstwo przymusowej 
spółki wodnej, mającej się zawiązać na podstawie $ 45 krajowej ustawy 
wodnej z 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, subwencyonowane z funduszu 
krajowego. 


§ 2. 


Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt Wydziału 
krajowego z roku 1905, który preliminuje koszta robót na 460.000 koron. 

Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w granicach 
powyższej sumy kosztorysowej. 


§ 3. 


Koszta budowy wraz z wydatkami na utrzymanie w czasie budowy 
i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym celu utworzyć fun- 
duszu budowy. 
32 
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Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwroinym zasiłkiem w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $$ 6 i 4 ustawy z dnia 
30. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 116, bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 
czterdziestu procent kosztów z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym przez władze administracyjne oznaczyć się mającym, reszta 
preliminowanych kosztów budowy a to w myśl $ 66 kraj. ustawy wodnej 
z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, według stosunku korzyści, któ- 
rych oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, które ma 
być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tej podstawie nie da się 
oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


: g 4. 


Termin rozpoczęcia i czas trwania budowy, tudzież wysokość i termina 
płatności corocznych rat datków kraju, państwa i stron interesowanych w $ 3 
pod c) wymienionych oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Administracyą 
państwa. 


8 5. 


Wykónanie robót oraz zarząd funduszu budowy obejmie Wydział krajowy. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej, tudzież liezbę 
członków tego Wydziału określi statut mający się ułożyć przez władzę po- 
lityczną. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa oznaczyć ma Wydział krajowy w po- 
rózumieniu z Administracyą państwa, której podobnie jak i Wydziałowi spółki 
wodnej przyznany będzie wpływ odpowiedni na tok spraw technicznych i eko- 
nomieznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania państwowych orga- 
nów technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa określi rozporządzenie 
wykonawcze, które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Administracyą państwa. 


§ 6. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony oddzielny fundusz 
którym zarządzać będzie Wydział spółki. 
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Fundusz ten składać się będzie: 

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania skarp potoków i rowów; 

2. z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy tem przedsię- 
biorstwie w myśl art. I ustawy z dnia 4. stycznia 1908 Dz. u. kr. Ne. 12; 

3. z corocznych datków spółki wodnej, które mają być rozłożone na 
członków spółki według miary ustanowionej w statucie. 


§ 7. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa i skarbu. 


Wiedeń, dnia 5. października 1909. 


Franciszek Józef w. r. 
Biliński w. r. Bróf w. r. 


Nr. 142. 
U stawa 


z dnia 5. października 1909 o regulacyi potoków Kłodnicy (Nieża- 
chówki) i Brydnicy z dopływami. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, rozporządzam, co następuje: 


$ 1. 


Regulacya potoku Kłodnicy (Nieżachówki) od mostu na gościńcu pań- 
stwowym w Nieżuchowie do ujścia do Dniestru, tudzież potoku Brydniey 
z dopływami ma być wykonaną jako przedsiębiorstwo przymusowej spółki 
wodnej, mającej się zawiązać na podstawie $ 45 krajowej ustawy wodnej 
z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, subwencyonowane z funduszu 
krajowego. 


s2 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt Wydziału 
krajowego z roku 1907, który preliminuje koszta robót na 1,750.000 koron. 
32% 
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Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w granicach po- 
wyższej sumy kosztorysowej. 


$ 3. 


Koszta budowy wraz z wydatkami na utrzymanie w czasie budowy 
i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym celu utworzyć fun- 
duszu regulacyjnego. 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $ 6 ustępu 2 i § 4 ustę- 
pu 2 a) ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 116, bezzwrotnym 
zasiłkiem w wysokości czterdziestu procent kosztów z zastrzeżeniem konsty- 
tucyjnego zezwolenia ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okrę- 
gu konkurencyjnym przez władze administracyjne oznaczyć się mającym, 
resztę preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl § 66 kraj. ustawy 
wodnej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, według stosunku korzyści, 
których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, które 
ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tej podstawie nie da 
się oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


$ 4. 


Termin rozpoczęcia robót i czas trwania budowy, tudzież wysokość 
i termina płatności corocznych rat datków kraju, państwa i stron interesowa- 
nych w $ 8 pod c) wymienionych oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Admi- 
nistrącyą państwa. 


§ 5. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony oddzielny fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie: 

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania skarp potoków Kłodnicy 
(Nieżachówki) i Brydnicy z dopływami; 

2. z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy tem przed- 
siębiorstwie w myśl art. I. ustawy z dnia 4. stycznia 1903 Dz. u. kr. Nr. 12; 

3. z corocznych datków kraju i prestacyj konkurencyjnych. 
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Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju i prestacyj kon- 
kurencyjnych na konserwacyę, oraz co do zarządzeń potrzebnych dla utrzy- 
mania wykonanych budowli, wydane zostaną w drodze ustawodawstwa 
krajowego. 


g 6. 


Zarząd budowy oraz funduszu regulacyjnego i konserwacyjnego obejmie 
Wydział krajowy. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej, tudzież liczbę 
członków tego Wydziału określi statut, mający się ułożyć przez władzę po- 
lityczną. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć ma 
Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, któremu podobnie jak 
i stronom interesowanym przyznany będzie wpływ odpowiedni na tok spraw 
technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu 
oraz eo do ewentualnego bezpośredniego współdziałania państwowych orga- 
nów technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, określi rozporządze- 
nie wykonawcze, które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Administracyą 
państwa. 


$ 7. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnietwa i skarbu. 
Wiedeń dnia 5. października 1909. 
Franciszek Józef w. r. 
Biliński w. r. Bráf w. r. 
Nr. 143. 


U stawa 


z dnia 5. października 1909, o regulacyi rzeki Sołokii z dopływami. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel- 
kiem Księstwem Krakowskiem, rozporządzam, co następuje: 
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§ 1. 


Regulacya rzeki Sołokii od jazu w Korniach do ujścia do Bugu z do- 
pływami ma być wykonaną jako przedsiębiorstwo przymusowej spółki wo- 
dnej, mającej się zawiązać na podstawie $ 45 krajowej ustawy wodnej 
z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, subwencyonowane z funduszu 
krajowego. 


§ 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt Wydziału kra- 
jowego z roku 1908, który preliminuje koszta robót na 6,000.000 koron. 

Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w granicach 
powyższej sumy kosztorysowej. 


§ 3. 


Koszta budowy wraz z wydatkami na utrzymanie w czasie budowy 
i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym celu utworzyć fun- 
duszu regulacyjnego. 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $ 6 ustępu 2 i$ 4 ustępu 
2 a) ustawy z dnia 80. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 116, bezawrotnym za- 
giłkiem w wysokości czterdziestu procent kosztów z zastrzeżeniem konstytu- 
cyjnego zezwolenia ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym przez władze administracyjne oznaczyć się mającym, resztą 
preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl $ 66 krajowej ustawy wo- 
dnej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38, według stosunku korzyści, 
których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, które 
ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tej podstawie nie da 
się oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


3 4, 


Termin rózpoczęcia robót i czas trwania budowy, tudzież wysokość 
i termina płatności corocznych rat datków kraju, państwa i stron intereso- 
wanych w $ 8 pod c) wymienionych oznaczy Wydział krajowy wspólnie 
z Administracyą państwa. 
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§ 5. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony oddzielny fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie: 

1 z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania skarp rzeki Sołokii 

dopływów ; 

2. z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy iem przed- 
siębiorstwie w myśl art. I. ustawy z dnia 4. stycznia 1903 Dz. u. kr. Nr. 12; 

3. z corocznych datków kraju i prestacyj konkurencyjnych. 

Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju i prestacyj konku- 
rencyjnych na konserwacyę, oraz co do zarządzeń potrzebnych dla utrzy- 
mania wykonanych budowli wydane zostaną w drodze ustawodawstwa kra- 
jowego. 


g 6. 


Zarząd budowy oraz funduszu regulacyjnego i konserwacyjnego obejmie 
Wydział krajowy. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej, tudzież 
liczbę członków tego Wydziału określi statut mający się ułożyć przez wła- 
dzę polityczną. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kósztorys oznaczyć ma 
Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, któremu podobnie jak 
i stronom interesowanym przyznany będzie wpływ odpowiedni na tok spraw 
technicznych i ekonomieznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania państwowych orga- 
nów technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa określi rozporzą- 
dzenie wykonawcze, które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Administracyą 


państwa. 
- 87. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa i skarbu. 


Wiedeń, dnia 5. października 1909. 


Franciszek Józef w. r. 


Biliński w. r. Bróf w. r. 
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Nr. 144. 
U stawa 


z dnia 5. października 1909 o regulacyi potoku Macochy z dopływami. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, rozporządzam, co następuje: 


g 1. 


Regulacya potoku Macochy od mostu na drodze gminnej w Kętach do 
ujścia do Soły wraz z dopływami ma być wykonaną jako przedsiębiorstwo 
przymusowej spółki wodnej, mającej się zawiązać na podstawie $ 45 kra- 
jowej ustawy wodnej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 388, subwen- 
cyonowane z funduszu krajowego. 


$ 2. 


Za podstawę techniczną tej reguiacyi służyć ma projekt Wydziału kra- 
jowego z r. 1907, który preliminuje koszta robót na 1,166.000 koron. 

Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w granicach po- 
wyższej sumy kosztorysowej. 


$3. 


Koszta budowy wraz z wydatkami na utrzymanie w czasie budowy 
i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym celu utworzyć fun- 
duszu regulacyjnego. 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czterdziestu 
procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl § 6 ustępu 2i§ 4 ustępu 
2 a) ustawy z dnia 80. czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 116, bezzwrotnym zasił- 
kiem w wysokości czterdziestu procent kosztów, z zastrzeżeniem konstytu- 
cyjnego zezwolenia ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym przez władze administracyjne oznaczyć się mającym resztą 
preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl $ 66 krajowej ustawy wo- 


230 


dnej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 88, według stosunku korzyści, 
których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa. które 
ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tej podstawie nie da się 
oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


§ 4. 


Termin rozpoczęcia robót i czas trwania budowy, tudzież wysokość i ter- 
mina płatności eorocznych rat datków kraju, państwa i stron interesowanych 
w $ 3 pod e) wymienionych oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Admini- 
stracyą państwa. 


§ 5. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzony oddzielny fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie: 

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania skarp potoku Macochy 
i dopływów; 

2 z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy tem przedsię- 
biorstwie, w myśl art. I. ustawy z dnia 4. stycznia 1903 Dz. u. kr. Nr. 12; 

8. z corocznych datków kraju i prestacyj konkurencyjnych. 

Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju i prestacyj konku- 
rencyjnych na konserwacyę, oraz co do zarządzeń potrzebnych dla utrzyma- 
nia wykonanych budowli, wydane zostaną w drodze ustawodawstwa kra- 
jowego. 


§ 6. 


Zarząd budowy oraz funduszu regulacyjnego i konserwacyjnego obejmie 
Wydział krajowy. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej, tudzież liczbę 
członków tego Wydziału określi statut, mający się ułożyć przez władzę po- 
lityczną. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć ma 
Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnietwem, króremu podobnie jak 
i stronom interesowanym przyznany będzie wpływ odpowiedni na tok spraw 
technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania państwowych orga- 
nów technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa określi rozporządze- 
nie wykonawcze, które ułoży Wydział krajowy, wspólnie z Administracyą 


państwa. 
38 
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$7. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa i skarbu. 
Wiedeń, dnia 5. października 1909. 


Franciszek Józef w. r. 


Biliński w. r. Braf w. r. 


Nr. 145. 
Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 26. października 1909 L. 114.837, 

w sprawie zezwolenia gminie Maków na dalszy pobór opłat gmin- 

nych od napojów spirytusowych, piwa, miodu, wiśniaku, maliniaku 
i dereniaku. 


Na podstawie $ 88 ustawy z dnia 3. lipca 1596 Dz. u. kr. Nr. 51, 
Wydział krajowy Królestwa Galicy! i Lodosteryi wraz z Wielkiera Księstwem 
Krakowskiem, za zgodą e. k. Namiestnictwa we Lwowie, zezwala gminie 
Maków na dalszy pobór pierwotnie ustawą z dnia 17. kwietnia 1895 Dz. 
u. kr. Nr. 87, przyzwolony, i następnie rozporządzeciera Wydzisiu krajo- 
wego z dnia 10. października 1899 Dz. u. kr. Nr. 130, i z dnia 27. wrze- 
śnia 1904, Dz. u. kr. Nr. 104, przedłużony pobór opłat gminnych od na- 
pojów spirytusowych, piwa, miodu, wiśniaku, maliniaku i dereniaku na dal- 
szych lat pięć od 1. stycznia 1910 do końca grudnia 1914 w wysokości i pod 
warunkami określonymi w powołanej wyżej ustawie, oraz z zastrzeżeniem, 
że gmina obowiązana będzie po koniec roku i910 zabezpieczyć dochód 
z tych opłat tylko w zgodnem porozumieniu z c. k. Dyrekcyą gal. funduszu 
propinacyjnego względnie z miejscowym dzierżawcą prawa propinacji. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Mieczysław Onyszkiewicz w. r. 
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Nr. 146. 
Obwieszczenie 


Prezydyum c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 4. listopada 1909 
L. 18.429/pr. 


* Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że Jego c. ik. Apo- 
stolska Mość Najwyższem postanowieniem z dnia 18. października 1909 
raczył najmiłościwiej zatwierdzić następującą uchwałę galicyjskiego Sejmu 
krajowego z dnia 23. października 1908 o poborze dodatków powiatowych 
od państwowych podatków bezpośrednich w powiecie Turka. 


Uchwała 


Reprezentacyi powiatowej w Turce zezwala się w myśl postanowień 
$ 23 ustawy z dnia 17. czerwca 1874 Dz. u. kr. Nr. 51, pobierać w roku 
1909 na cela powiatu dodatki powiatowe w wysokości 85%, (ośmdziesiąt 
pięć) od państwowych podatków bezpośrednich, w powiecie przypisanych, 
z wyłączeniem podatka osobisto-dachodowego, a to obok 18%, dodatku na 


cele drogowe, przepisanego $-fem 12 ustawy z dnia 10. grudnia 1907 Dz. 
u. kr. Nr. 155. 


= 


©. k. Namiestnik: 
Bobrzyński w. r. 


Nr. 147. 
Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 19. października 1909 L. 111.814, 
w sprawie przedłużenia Radzie powiatowej w Sokalu koncesyi de 
pobierania opłat myta na drodze powiatowej Bełz- Waręż. 


Na mocy $ 7 ustawy z dnia 10. grudnia 1907 (Dz. u. kr. Nr. 155), 
Wydział krajowy Królestwa Gralicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem, w porozumieniu z e. k. Namiestnictwom, przedłoża 


Radzie powiatowej w Sokalu na dalszych pięć lat koncesyę z dnia %7. 
38% 
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lipca 1899 (Dz. u. kr. Nr. 99/VI.), do pobierania opłat myta na drodze po- 
wiatowej Bełz-Waręż w wysokości i pod warunkami w tej koncesyi wy- 
mienionymi. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Dr. Stanisław Dąmbski w. r. 


